अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती 
यांच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१०२०/प्र.क्र.२४/राउशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा:- 


१) सह आयुक्‍त (प्रशासन), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांचे क्र. बीएळडी ११२०१९/ २६५०९/ 
सहा, दि.२३.१२.२०२० चे पत्र. 
२) मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे क्र.का-२(३)/२०२०/४१०३, 
दि.११.१०.२०१९. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१.१२.२०२० 
शासन निर्णय:- 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती यांच्या सीट नं.४८ 
, प्लॉट नं. १९ येथील कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी रु.६,६१,४६०००/- (एकूण सहा कोटी 
एकसष्ठ लक्ष शेहेच्याळीस हजार फक्त) (सोबतच्या सहपत्रात नमूद केल्यानुसार) इतक्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
सदर खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च, (१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४०५९ १०३३)- ५३ 
मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो. संदर्भ क्र.९२२/२०२१/व्यय-८,दि.१५.०२.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२१८१७४१३६९४२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shashank Ramakant Sawant 
Date: 2021.02.18 18:07:32 +05'30' 


(ठाशांक र. सावंत) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०२०/प्र.क्र.२४/राउञ्यु-१, 


२. मा. राज्यमंत्री ,राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. प्रधान सचिव, राउशु यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक. 


४. महालेखापाल- महाराष्ट्र १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


. महाळेखापाल- महाराष्ट्र २, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-२/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

९. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 


१०.कक्ष अधिकारी, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती-राउशु १ 


"लाख ASOT -@BGIAUL9 9 20 (9-4-2 (TY र १८) /१9/0 ती oe 


a Pp 
(६ OF WORK BIE I IT - Ly 
DEVELOPMENT SCEME FOR MATA GAYATRIJALKUND (PROVEN ANG 1. ()] KIHOLAD RIVER) & 
XDRESW AR MALADEO MANDIR PREMISES AT RAPNAPUR TANK AT MALEGAON TQ DIST AMRAVATI 
‘ UNDER REGIONAL TOURISM SC ‘HEME. . 
ras पाता SHEET 
Particulars of Scope Unit Rate Norms Feet 
Rs Per Component 
(Sq/Mt/Lump Sum ete.) Wise 
co ESSENTIAL ITEMS (Components) 
,। (a) Building proper ( Built Up Arca 1223.79 Sqm) ae apes aes a Fae 
; Ground Floor Rs. 29484.00 12027408.00 
First Floor अ अ Rs 30412.00 | t-26667.00 
Second Floor Rs. 23323.00 Abstract 9514151.00 
29868226.00 
Plinth Protection 0.00 
Total B.U.A. = Sub Total (a) 
we (b) Fuel Gas Pipeline sary - 
& (C) Bio Digester 300000 
(d) Rain’Roof Water Harvesting LS 300000.00 
| ? (2) Solar Roof Top ( MoU (७०९ executed) Power Saving Installauions is: ® 1500000.00 . 
[ती Ramp For Handicaps ; L.S 20000¢.00 
| wise a eta henna MD 0.00 5000.00 | _5820500.00 / 
| (h) Dismelting of old building L.S 1000000.00 
: Sub Total ( btet+d+e+f+g) 9120500.00 
te 7705000 
2 {Water Supply & Sanitary Work 5% of (a) 1493412.00 
3 |Electrification 
6% of (a) 1792094.00 i 
ae 5% of (a) 1493412.00 
nay eS ae 1000000.00 
0. ae 
| कळक 
ce 
| Compound Wall & Gate (Rmt) Rs. 210.70 10710.00 2256597.00 
(ii) Internal roads (Rmt) 611.00 3402.00 2078622.00 |~ 
(iii) Development of Ground LS 500000.00 
(iv) Parking LS 200000.00 
(v) Retaining Wall 
(vi) Land Scaping 
(vii) Soil Investigations & Detail Land Survey 
es 


(viii) CC Drain a; 249.99 


Rates From Derived from main RA 


an तल कळल Sub Total (8) | $035219.00 


